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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 214 

14 Ιουνίου 2002 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 14352 

Ο Δήμος Σταυρούπολης Νομού Θεσσαλονίκης προκη¬ 
ρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομα- 
λότητας σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό, σύμφωνα με 
το άρθρο 7, του Π .Δ. 609 /85, για την εκτέλεση του έργου: 

«Χλοοτάπητας γηπέδου Π. Λεβαντή 2002» προϋπολογι¬ 
σμού 43.600,00 € έκτων οποίων 4.813,06 € γιααπρό- 
βλεπτα και 6.650,84 € για ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
(Καραολή & Δημητρίου 1) στις 26/6/2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00 - 11.00 (ώρα λήξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών η 11:00). 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, Π,Δ.171/87 
του Ν. 1418/84, του Ν. 2229/94, του Ν. 2372/96, του Ν. 
2940/01 και των Π.Δ. 402/97 και 210/97 περί εκτέλεσης 
δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθη¬ 
καν και ισχύουν σήμερα και τις σχετικές εγκυκλίους, κα¬ 
θώς και σύμφωνα με το Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδι¬ 
κασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων», της απόφασης αρ. Δ17α/08/ΦΝ 402/10.2.98 
«Διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής δη¬ 
μοσίων έργων» και της απόφασης Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402, 
καθώς και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και διατάξεις 
που αναφέρονται στην Αναλυτική διακή ρυξη και στα τεύ¬ 
χη δημοπράτησης. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις (ατομικές - εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α 
τάξης και άνω, κατηγορίας έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ,καθώς και 
οι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατα¬ 
τάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες κοιτά¬ 
ξεις του ΜΕΕΠ σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 1418/84. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσόντων 740,00 € , 
ήτοι 2% επί της δαπάνης του προϋπολογισμού της μελέ¬ 
της χωρίς το Φ.Π.Α. και θα απευθύνεται στο Δήμο Σταυ¬ 
ρούπολης. 


Τα απαιτούμενα τυπικά δικαιολογητικά και τα λοιπά 
στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να προσκομίσουν οι 
διαγωνιζόμενοι, αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. 
Το έντυπο προσφοράς διατίθεται από την Τ.Υ. του Δήμου 
Σταυρούπολης. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται στο γραφείο 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σταυρούπολης, Κα¬ 
ραολή και Δημητρίου 8 (τηλ 589-862) τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Σταυρούπολη, 6 Ιουνίου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 158 

1. Αναθέτουσα Αρχή: 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία 
«Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων» Πατριάρχου Ιωα¬ 
κείμ Γ’ 10 ΘΒ. - Ιωάννινα 45 110 τηλ. (003-0651) 26279, 
ΕΑΧ (003-0651-26252-34500) 

2α. Τόπος εκτέλεσης εργασιών: 

Οικόπεδο Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας επί της 
οδού Δωδώνης του Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Τ. 138). 

β. Αντικείμενο παραχώρησης, φύση και έκταση των ερ¬ 
γασιών: 

Μελέτη - Κατασκευή - Αυτοχρηματοδότηση και παρα¬ 
χώρηση της εκμετάλλευσης του έργου : «Μελέτη - Κατα¬ 
σκευή, χρηματοδότηση και παραχώρηση της εκμετάλ¬ 
λευσης πολυωρόφου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον 
υπό την στάθμην της αυλής, χώρο της Ζωσιμαίας Παιδα¬ 
γωγικής Ακαδημίας» (οικοδομικές - Η/Μ εγκαταστάσεις - 
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου) καθώς και η πλήρης 
αποκατάσταση, διαμόρφωση και αξιοποίηση της ισόγει¬ 
ας επιφάνειας πάνω από τον σταθμό (αύλειος χώρος της 
Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας), συμπεριλαμβανο¬ 
μένων των εργασιών μεταφοράς των δικτύων των Οργα¬ 
νισμών Κοινής Ωφέλειας (βλέπε και έγγραφα διαγωνι¬ 
σμού). Η δυναμικότητα του σταθμού θα είναι 300 (±20) 
θέσεις και η λειτουργία του θα γίνεται με αυτοεξυπηρέτη¬ 
ση. 
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Στον ανάδοχο παραχωρείται το δικαίωμα εκμετάλλευ¬ 
σης του συνόλου των θέσεων, που θα κατασκευαστούν 
στο σταθμό και των λοιπών εντός αυτού εγκαταστάσεων 
για χρονική περίοδο εικοσιπέντε (25) ετών αρχόμενη από 
το χρόνο λειτουργίας του σταθμού. 

Το έργο έχει προϋπολογισμό 8.500.000 Ευρώ 
(2.896.375.000 δρχ.) συμπεριλαμβανομένου ποσού 
1.296.610,17 Ευρώ (441.819.915,25 δρχ.) γιαΦΠΑ [Οικο¬ 
δομικές εργασίες 6.650.000 Ευρώ (2.265.987.500 δρχ.) - 
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 553.389,83 Ευρώ 
(188.567.584,57 δρχ.)] 

3α. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
υποψηφιοτήτων : 18 Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11η π.μ. 

β. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν οι 
υποψηφιότητες : Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων 
Πατριάρχου Ιωακείμ Γ’ 10 ΟΒ. - Ιωάννινα45 11Οτηλ. (003- 
0651) 26279, ΡΑΧ (003-0651 -26252-34500). 

γ. Γλώσσα σύνταξης υποψηφιοτήτων : Ελληνική 

4. Προσωπική κατάσταση και όροι τεχνικού και οικονο¬ 
μικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι: 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

αΐ. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ, για έργα Οικοδομικά Ζ’ και Η’ τάξεως 
(σύμφωνα μετηνπαλιά διαβάθμιση). 

α2. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στη Πέ¬ 
μπτη και Έκτη τάξη του ΜΕΕΠ για οικοδομικά έργα (σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 2940/2001). 

β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις των άλλων κρατών - με¬ 
λών εγγεγραμμένες στους επισήμους καταλόγους ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών των χωρών τους για κατηγο¬ 
ρία και δυναμικότητα, αντίστοιχη της απαιτούμενης για το 
υπόψη έργο. 

γ. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας των παραπάνω περιπτώσεων 
σε οποιονδήποτε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προϋπο¬ 
θέσεις του εδαφ. α3 της παρ. 1 του άρθρου 6 της διακή¬ 
ρυξης. 

Σημειώνεται ότι οι καλούμενες εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες από 
μία κοινοπραξίες. 

δ. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απο¬ 
κλεισμού, να συμπράττουν για την εκπόνηση των Τεχνι¬ 
κών Μελετών με Ελληνικά ή αλλοδαπά μελετητικά γρα¬ 
φεία ή Κοινοπραξίες αυτών, κατόχους των κάτωθι πτυ¬ 
χίων : 

Γ’, Δ’ ή Ε’ τάξεως στην κατηγορία 6 Αρχιτεκτονικών Με¬ 
λετών 

Γ’, ή Δ’ τάξεως στην κατηγορία 8 Στατικών Μελετών & Β’ 
ή Γ’ τάξεως στην κατηγορία 9 Ηλεκτρομηχανολογικών 
Μελετών 

Επίσης απαιτείται αποδεδειγμένα συνεργασία με συ- 
γκοινωνιολόγο πτυχίου Β’ τάξεως και γεωτεχνικό πτυχίου 
Β’ τάξεως, που αποδεικνύεται με σχετική υπεύθυνη δή¬ 
λωσή τους. 

Τα αλλοδαπά γραφεία μελετών θα πρέπει να έχουν δυ¬ 
ναμικό, ανά κατηγορία μελέτης αντίστοιχο μ’ αυτό που 
απαιτείται για τα Ελληνικά Γ ραφεία Μελετών. 

ε. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δύνανται να συμμετά- 
σχουν στο διαγωνισμό σε κοινοπραξία και με Χρηματοδο¬ 
τικούς Οργανισμούς, που θα αναλάβουν την κάλυψη της 
χρηματοδότησης του έργου. 


Οι ως άνω συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, θα πρέπει 
επί ποινή αποκλεισμού, το προηγούμενο έτος να έχουν 
εκτελέσει έργο αξίας τουλάχιστον 3.700.000 Ευρώ 
(1.260.775.000 δρχ.). 

στ. Οιτεχνικές και οικονομικές ικανότητες αποδεικνύονται 
μετά δικαιολογητικάτου άρθρου 7της Διακήρυξης ήτοι: 

Α. Χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα. 

1) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για ικανότητα 
δανειοδότησης ποσού τουλάχιστον 2.200.000 Ευρώ 
(749.650.000 δρχ.) 

2) Ισολογισμούς ή απόσπασμα ισολογισμών των τριών 
τελευταίων ετών της επιχείρησης 

3) Δήλωση για το συνολικό ύψος κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης κατά την διάρκεια τωντριώντελευταίων ετών. 

Β. Τεχνική Ικανότητα. 

1) Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικά προσόντα του ερ¬ 
γολάβου 

2) Κατάλογο έργων που εκτελέστηκαντηντελευταία πε¬ 
νταετία με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης 

3) Δήλωση τεχνικού και μηχανικού εξοπλισμού 

4) Δήλωση για μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμι¬ 
κό και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης την τε¬ 
λευταία τριετία 

5) Δήλωση για τεχνικό προσωπικό που θα διαθέσει η 
επιχείρηση για την εκτέλεση του έργου 

6) Δήλωση μελετητών ότι αναλαμβάνουν την εκπόνηση 
της μελέτης. 

5. Κριτήρια ανάθεσης του έργου : Η ανάθεση του έργου 
θα γίνει στην προσφορά που είναι η πλέον συμφέρουσα 
οικονομικά σε συνδυασμό με τα εξής κριτήρια αξιολόγη¬ 
σης: 

Χρηματοδοτική ικανότητα, αντίστοιχη εμπειρία 

Αξιολόγηση - Πληρότητα μελετών 

Οργάνωση, μεθόδευση έργου. 

6. Ενδεχομένως, ελάχιστο ποσοστό των εργασιών που 
θα ανατεθούν σε τρίτους : Η ανάθεση ποσοστού εργα¬ 
σιών σε τρίτους διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

7. Λοιπές πληροφορίες: 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συ¬ 
μπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη δημο- 
πράτησης ή το αντικείμενο των υπηρεσιών, υποβάλλο¬ 
ντας γραπτώς ερωτήσεις στη διεύθυνση που δίνεται πα¬ 
ραπάνω το αργότερο μέχρι και έξη ημέρες πριν από την 
τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης : 6 Ιουνίου 
2002 . 

9. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων. 

Ιωάννινα, 21 Μάίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπείας 
ί Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων 
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 

-Φ- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 6261 

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας,διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές, με 
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το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έισπωσης, σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 6 του Π.Δ. 609/85 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλε¬ 
σης του έργου «Επισκευή τσιμενταυλάκων στον οικισμό 
Σχοινά» προϋπολογισμού δαπάνης 20.542.92 Ευρώ με 
Φ.Π.Α. Τα χρήματα θα διατεθούν από Σ.Α.Τ.Α.. 

Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημο¬ 
σίων έργων», του Ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94, του Π.Δ. 171/1987 
«Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν κ.λ.π.» και 
του Ν. 2576/1998 περί δημοπρασιών όπως τροποποιήθη¬ 
κε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Ν. 2940/2001. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δήμου 
Αλεξάνδρειας στις 3 του μήνα Ιουλίου του έτους 2002 
ημέρα Τετάρτη μεώραλήξης 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κα¬ 
τάστημα του Δήμου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ αναλόγου κατη¬ 
γορίας και τάξεως για έργα οδοποιίας και για τις οποίες 
δεν συντρέχει λόγος κατωτέρου ορίου καθώς και Εργο¬ 
ληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά 
Μητρώα αναλόγου κατηγορίας τάξεως πτυχίου. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στα 415 Ευρώ 

Προθεσμία περάτωσης του έργου δυο (2) μήνες. 

Ο συντελεστής Ρ θα είναι κατηγορίας Οδοποιίας. 

Ο ανάδοχος αναδεικνύεται μετά την εφαρμογή του μα¬ 
θηματικού τύπου σύμφωνα με τον Ν. 2576/98 και τη σχε¬ 
τική απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, όπου η μενε1%της 
1 .Σ θα υπολογιστούν με προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων 
η δε μκ (καιτα υπόλοιπα μεγέθη της διαδικασίας α.μκ. μΐ, 
ψΐ, κ.λ.π.) με προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων. 

Πλήρη αντίτυπα της διακήρυξης είναι κατατεθειμένα 
στα Γ ραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, όπου οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση μέχρι την Τρί- 
τη 02-07-2002 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αλεξάνδρεια, 7 Ιουνίου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ 
-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΖΑΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1678 

Ο Δήμος Ζαρού Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει σε ανοι¬ 
κτή δημοπρασία την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση 
ορειβατικού καταφυγίου στη θέση Σαμάρι - Διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου», με το σύστημα προσφοράς: επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της 
εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών, στις τιμές του τιμολο¬ 
γίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν. 1418/84, του Π Λ. 609/1985, του Π .Δ. 171 /87, του Π Λ. 
286/94,του Π.Δ. 368/94,του Ν. 2229/94,του Ν. 2338/95,του 
Ν. 2372/96, του Π.Δ. 402/96, του Ν. 2539/97, του Π.Δ. 
285/97, του Ν. 2576/98, του Ν. 2741/99 και του Ν. 2940/2001. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 20.000,00 
ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. και προέρχεται από ΕΠΤΑ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 16.939,40 ΕΥΡΩ (Δέκα 
έξι χιλιάδες ενιακόσια τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα 
λεπτά) 


Διατιθέμενη πίσιωση για το 2002 14.673,51 ΕΥΡΩ 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 3/7/2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου 
Ζαρού από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων ατομικές 
ή εταιρικές, και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων ατομικών ή εταιρικών, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Τά¬ 
ξης Α και άνω της κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και, στη Ατά- 
ξη και άνω της κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ως και εργολαβι¬ 
κές επιχειρήσεις με τα παραπάνω πτυχία εγγεγραμένες 
στα Νομαρχιακά Μητρώα, σύμφωνα με το Π.Δ. 472/1985, 
το Π.Δ. 609/1985 και το Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 340.00 
ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α., με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ζαρού. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται από την 
Τ.Υ.Δ.Κ., οδός Αλμυρού 14 και για περισσότερες πληρο¬ 
φορίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου ή στον Δήμο Ζαρού. 

Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3324 

Ο Δήμος Αταλάντης, προκηρύσσει την εκτέλεση των 
εργασιώντον έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 
348.185,10 Ευω επί πλέον το Φ.Π.Α. (ΕΠΤΑ). 

Η Δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4β του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το Ν. 2940/2001 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, με επί μέσους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης ποοσφορών, στις 10 Ιουλίου 2002, ημέρα Τετάρ¬ 
τη και, ώρα 11,00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Γ ραφείο του Δημάρχου Αταλάντης. Στη δημοπρασία για 
υποβολή προσφοράς γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Γ τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ με τους περιορισμούς της με 
Δ.Π.Ε.Α. 2α/01/27/ΦΝ 294/18-3-85 απόφασης της Δ/νσε- 
ως Νομοθετικού έργου της ΓΓΔΕ ως και εργολαβικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα σύμφωνα 
με το Π.Δ. 472/85 όπως τροποποιήθηκε και την ΕΔ 
2α/01/30/ΦΝ 294/4-3-86. Εγγύηση συμμετοχής 2% επί 
του προϋπολογισμού της μελέτης απευθυνόμενη στο Δή¬ 
μο Αταλάντης, ήτοι 6.963,70 Ευω από Τράπεζα που λει¬ 
τουργεί νόμιμα ή του ΤΣΜΕΔΕ καθώς και γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται από το δήμο 
Αταλάντης αντί του ποσού των 45 € . 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Αταλάντης και οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
(τηλ. 0233 - 22374) καθώς και από την ΤΥΔΚ Φθιώτιδας. 

Αταλάντη, 7 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3357 

Ο Δήμος Αταλάντης, προκηρύσσει την εκτέλεση των 
εργασιών τον έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α' ΟΡΟ¬ 
ΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΕ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ», πρ/σμού 80.635,59 Ευ- 
ιό επί πλέον το Φ.Π.Α. (ίδιοι πόροι). 

Η Δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4β του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το Ν. 2940/2001 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 7του Π.Δ. 609/85, με επί μέσους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης ποοσφορών, στις 3 Ιουλίου 2002, ημέρα Τετάρτη 
και, ώρα 11,00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Γρα¬ 
φείο του Δημάρχου Αταλάντης. Στη δημοπρασία για υπο¬ 
βολή προσφοράς γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή- 
σειςγραμμένες στοΜΕΕΠ Β'τάξεως και άνω για έργα: ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ με τους περιορισμούς της με Δ.Π.Ε.Α. 
2α/01/27/ΦΝ 294/18-3-85 απόφασης της Δ/νσεως Νομο¬ 
θετικού έργου της ΓΓΔΕ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις 
γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα σύμφωνα με το Π.Δ. 
472/85 όπως τροποποιήθηκε και την ΕΔ 2α/01/30/ΦΝ 
294/4-3-86. Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολο¬ 
γισμού της μελέτης απευθυνόμενη στο Δήμο Αταλάντης, 
ήτοι 1.612,71 ΕυΐΌ από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα ή 
του ΤΣΜΕΔΕ καθώς και γραμμάτιο του Ταμείου Παρακα¬ 
ταθηκών και Δανείων. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται από το δήμο 
Αταλάντης αντί του ποσού των 30 € . 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Αταλάντης και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. (τηλ. 0233 - 22374) καθώς και από την ΤΥΔΚ Φθιώ¬ 
τιδας. 

Αταλάντη, 10 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 15404 

Ο Δήμαρχος Πολίχνης προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩ¬ 
ΝΙΣΜΟ με κριτήριο την ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και 
με συμπλήρωση τιμολογίου για την προμήθεια ΠΑΡΟ¬ 
ΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ - ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ για το εργατοτεχνικό προ¬ 
σωπικό του Δήμου, σύμφωνα με την 174/02 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της 16/02 μελέτης της Τ.Υ. και με τους παρακάτω όρους: 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείτην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΙΟΥΛΙ¬ 
ΟΥ 2002 στο Δημαρχείο Πολίχνης οδός Ο. ΚΑΡΥΠΙΔΗ 2 
ΤΚ 565 33 και ώρα 13.00 μμ (ώρα λήξης κατάθεσης προ¬ 
σφορών) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης 
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 69.671,27 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα 
γίνει από Δημοτικούς πόρους. 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυ¬ 
πα του διαγωνισμού από το γραφείο προμηθειών του Δή¬ 
μου Πολίχνης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Χειμω- 
νίδης Θεόδωρος, τηλ. 602.350-1-2. 

Πολίχνη, 10 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ 
ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Υ.Δ.Κ. 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1304 

1. Αναθέτων φορέας: Δήμος Καστανιάς, Καστανιά Κα¬ 
λαμπάκας, Τ.Κ. 42036τηλ. - Ραχ0432- 088106. 

2. Είδος της σύμβασης: Σύμβαση έργου με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, για το έρ¬ 
γο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ/Δ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ - 
ΜΑΤΟΝΕΡΙΟΥ». 

3. Τόπος εκτέλεσης των εργασιών: Δημοτικά διαμερί¬ 
σματα Καλομοίρας και Ματονερίου. 

4. α. Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηρι¬ 
στικά του έργου: Κατασκευή του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ/Δ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ - ΜΑΤΟΝΕΡΙΟΥ». 
Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή 18.300 ιτι αγωγών 
ύδρευσης με σωλήνες Ρ\/0 διαφόρων διαμέτρων ονομ. 
πίεσης 16 ΑΙιτι, υδρομάστευσης και δύο δεξαμενών χω¬ 
ρητικότητας 50 γπ3 έκαστη. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 654.438,74 € πε- 
ριλαμβανομένωντων απροβλέπτων και των αναθεωρήσε¬ 
ων. Στο ποσό δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμε¬ 
νης Αξίας (Φ. Π. Α.), ο οποίος βαρύνει τον κύριο του έργου. 

4. β. Δυνατότητα υποβολής προσφορών για ένα ή για 
περισσότερα τμήματα: Η αίτηση και η υποβολή της προ¬ 
σφοράς, θα αφορά το σύνολο των τμημάτων και δεν μπο¬ 
ρεί να γίνει δεκτή αίτηση που θα αφορά μόνο μέρος αυ¬ 
τών. 

4. γ. Στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του έργου: Δεν 
περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της σύμβασης η εκπόνη¬ 
ση της μελέτης. 

5. Γιατις συμβάσεις υπηρεσιών: Δεν εφαρμόζεται. 

6. Υποβολή εναλλακτικών προσφορών: Δεν προβλέπε- 
ται. 

7. Παρέκκλιση από τη χρήση ευρωπαϊκών προδιαγρα¬ 
φών: Δεν προβλέπεται. 

8. Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών: 18 μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

9. α. Διεύθυνση στην οποία μπορούν να ζητηθούν οι 
συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγ¬ 
γραφα: όπως στο 1. 

9. β. Απαιτούμενο ποσό ως αντίτιμο των προαναφερο- 
μένωντευχών: Η Διακήρυξη, η Τεχνική περιγραφή, ο Προ¬ 
ϋπολογισμός & το Τιμολόγιο Προσφοράς, το έντυπο για 
τη συμπλήρωση της προσφοράς και τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη θα αναπαράγονται με μέριμνα και έξοδα του ενδια¬ 
φερομένου. 

10. α. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παρα¬ 
λαβή των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
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στα γραφεία του Δήμου Καστανιάς την Τετάρτη 3/7/2002 
και ώρα 11.00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

10. β. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν: 
Όπως στο 1. 

10. γ. Γλώσσα σύνταξης: Ελληνική. 

11. α. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην 
αποσφράγιση των προσφορών: Οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
των γραφείων. 

11. β. Ημερομηνία, τόπος και ώρα αποσφράγισης: 
Όπως στο ΙΟ.α. ανωτέρω. 

12. Απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις: 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προ¬ 
σφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 15.445,00 € . 

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το 
έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
από Εθνικούς πόρους. Οι πληρωμές στον Ανάδοχο θα εί¬ 
ναι τμηματικές σύμφωνα με την πρόοδο του έργου. 

14. Νομικός τύπος κοινοπραξίας: Πριν από την εφαρ¬ 
μογή της σύμβασης, συμβολαιογραφή πράξη σύστασης 
κοινοπραξίας με τον οποίο οι κοινοπρακτούσες εταιρείες 
θα αναλαμβάνουν έναντι του Δήμου Καστανιάς από κοι¬ 
νού την ευθύνη για κάθε θέμα σχετικό με το έργο αλλη¬ 
λέγγυα και αδιαίρετα ανεξάρτητα από το ποσοστό συμ¬ 
μετοχής τους στην κοινοπραξία. Επίσης τα μέλη της κοι¬ 
νοπραξίας οφείλουν να καταθέσουν συμβολαιογραφική 
πράξη διορισμού από όλους κοινούς εκπροσώπους της 
κοινοπραξίας απέναντι στον κύριο του έργου και τις υπη- 
ρε- σίες. 

15. Ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα 
που πρέπει να πληροί ο εργολήπτης στον οποίο θα ανα¬ 
τεθεί η σύμβαση: 

15. α. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, οι οποίες έχουν επα- 
νακριθεί και καταταγεί στις προβλεπόμενες από το Ν. 
2940/2001 κατηγορίες με πτυχία: 

1.2ης τάξης και άνω για έργα Υδραυλικά 

2. Α1 τάξης και άνω για έργα Υδραυλικά και 2ης τάξης 
και άνω για έργα Ήλεκτρομηχανολογικά 

3. Κοινοπραξίες ως (2η) περίπτωση. 

4. Αναβαθμισμένες κοινοπραξίες Ιηςτάξεως Υδραυλι¬ 
κά 

15. β. Δικαιολογητικά συμμετοχής: 
α. Γ ια Ελληνικές, αλλοδαπές και για εκάστη κοινοπρα- 
κτουσών επιχειρήσεων: 
ί. Καταστατικό της επιχείρησης, 
ϋ. Πρακτικό του Δ.Σ. για συμμετοχή στο διαγωνισμό και 
ορισμού νόμιμου εκπροσώπου 
ίϋ. Πρακτικό του Δ.Σ. ή δήλωση του εκπροσώπου για 
αποδοχή των όρων της διακήρυξης 
ίν. Ορισμός αντικλήτου και δήλωση αποδοχής από αυ¬ 
τόν. 

ν. Υπεύθυνες δηλώσεις ή πιστοποιητικά ότι η επιχείρη¬ 
ση δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλει¬ 
σμού από συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων. 
Τέτοιες περιπτώσεις είναι η μη εκπλήρωση ασφαλιστικών 
και φορολογικών υποχρεώσεων, η πτώχευση, εκκαθάρι¬ 
ση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτι¬ 
κός συμβιβασμός, η καταδίκη για αδίκημα ή διαπραγή 
επαγγελματικού παραπτώματος και ενοχή για ψευδείς 
δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών. 


νί. Για ελληνικές επιχειρήσεις πρωτότυπη βεβαίωση εγ¬ 
γραφής στο ΜΕΕΠ και για τις αλλοδαπές πιστοποιητικό 
εγγραφής στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμέ¬ 
νων εργοληπτών στην χώρα τους για την αντίστοιχη κα¬ 
τηγορία έργων και δυναμικότητα όπως απαιτείται για τις 
επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. Σε περίπτωση χωρώνπου δεντη- 
ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής στο Επαγγελ¬ 
ματικό Μητρώο της χώρας προέλευσης και έγγραφα ή πι¬ 
στοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση 
πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δε¬ 
κτές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. 

νϋ. Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανημάτων 
έργου. 

νίϋ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος εργο¬ 
λαβικών συμβάσεων. 

ίχ. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική ικανό¬ 
τητα της επιχείρησης και είναι υπεύθυνη δήλωση με το 
σύνολο των τεχνικών μέσων του μηχανικού και τεχνικού 
εξοπλισμού που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου. 

β. Γ ια κοινοπραξίες: 

ί. Σε περίπτωση που η κοινοπραξία δεν έχει περιβληθεί 
με ιδιαίτερη νομική μορφή υπεύθυνη δήλωση από όλους 
τους νόμιμους εκπροσώπους ότι αν αποδειχτούν «ανάδο- 
χος» θα κοινοπρακτήσουν. 

ϋ. Σε περίπτωση ήδη συσταθείσης κοινοπραξίας συμ¬ 
βολαιογραφική πράξη νομιμοποίησης και δήλωση απο¬ 
δοχής του (ή των κοινού νομίμου εκπροσώπου της συ¬ 
γκροτημένης κοινοπραξίας). 

16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δε¬ 
σμεύεται από την προσφορά του: 

Ο προσφέρων αποδέχεται ισχύ της προσφοράς του για 
χρονικό διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών. 

17. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης: Εφαρμο¬ 
γή του Ν. 2576/98. 

18. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: Αναφέρονται λεπτο¬ 
μερώς στη Διακήρυξη. 

19. Στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της περιοδικής προκήρυ¬ 
ξης που αναφέρει την σύμβαση: Δεν προβλέπεται 

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: Δεν προ- 
βλέπεται. 

21. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων: Δεν προβλέπεται. 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. ΦΙΛΟΣ 
-♦- 

Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 3039 

Ο Δήμαρχος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κηρύσσει δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγραφος 4 του άρ¬ 
θρου 4του Ν. 1418/84 και άρθρο 7τον Π.Δ. 609/85) γιατην 
κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΕΡΙΣΟΥ 
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ΚΑΙ ΑΠΠΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Β ΦΑΣΗ)» Δήμου Ελευθερίου 
Βενιζέλου προϋπολογισμού 59.688,00=€ , σύμφωνα με 
την 41/2002 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Περιφέρειας Ν. 
Χανιών. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών: 59.686.000€ 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2002 από Ι.Π.: 

70.431.34€ . 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις σννα- 
φώνθεμάτων», (ΦΕΚ23Α/29.2.1984),όπωςτροποποιήθη- 
κε και συμπληρώθηκε με: 

• τον Ν.2229/94, «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 138Α/31.8.1994) 
και 

• τον Ν. 2940/01, «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμι¬ 
κά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού το¬ 
μέα και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001). 

2. Του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ. 25Α/9.2.1998). 

3. Του Ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, 
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199Α/28.9.1999). 

4. Της με αριθμ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430-2-10-2001 απόφα¬ 
σης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, «Διαδικασία τήρησης του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), λειτουρ¬ 
γία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Β’ 
1314/11.10.2001. Σχετική η Ε29/Δ17α/02/60/Φ.Ν. 
430/9.11.2001 της ΓΓΔΕ). 

5. Του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ223Α/31.12.1985). 

6. Του Π.Δ. 472/85 (ΦΕΚ 168Α/2.10.1985) όπως συ¬ 
μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 368/94 «Τρο¬ 
ποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 472/1985 και του π.δ. 
609/85», (ΦΕΚ 201Α/2.12.1994), ανήκει στην Ε48/Δ170/ 
01/72/ΦΝ382/6.12.1994 της ΓΓΔΕ. 

7. Του Π.Δ. 218/99 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 
609/85», (ΦΕΚ 187Α/16.9.1999). 

8. Της ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985, «Μητρώα επιχει¬ 
ρήσεων κατασκευής δημόσιων έργων (ΜΜΕΠ, ΜΕΚ κλπ.) 
και άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις» 
(ΦΕΚ 170Β/29.3.1985), όπως εκάστοτετροποποιείται. 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατά¬ 
ξεις: 

α). Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμη¬ 
θειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

β). Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- 
μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 
εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη¬ 
σης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 84Α/ 
2.6.87). 

γ). Του Π.Δ. 410/95 «περίΔημοτικού και Κοινοτικού Κώ¬ 
δικα», (ΦΕΚ 231/Α/14.11.1995). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις τρεις (3) του μηνάς Ιουλίου 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00 π.μ. (λήψη επίδο¬ 
σης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ενώπιοντης αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΜΕΠ Β’ τάξης και άνω για 
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή κοινοπραξίες αυτών που καλύπτουν 
την παραπάνω κατηγορία έργου και τάξης. 

Πάντως λαμβάνονται υπ’ όψη τα κατώτατα όρια που 
ισχύουν για τις επιχειρήσεις από Δ ως Ζ τάξη που έχουν 
έδρα εντός ή εκτός Νομού Χανιών σύμφωνα με το άρθρο 


2 της ΕΔ 2Α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985 απόφασης όπως 
εκάστοτε τροποποιείται. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% 
της δαπάνηςτων δημοπρατούμενων εργασιών δηλ. σε χί¬ 
λια εκατόν ενενήντα τέσσερα(1.194€ ) και θα απευθύνε¬ 
ται στο Δήμο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος ΕΛΕΥΘΕ¬ 
ΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ι.Π. ΟΤΑ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της Τ.Υ.ΔΚ. ή στο Δήμο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μουρνιές, 10 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 4036 

Ο Δήμαρχος Δήμου Καλαβρύτων Ν. Αχαϊας προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Διά¬ 
νοιξη δρόμου από οικία Ρουμάνη έως οικία Λαμπίρη» κα¬ 
τά το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του 
τιμολογίου της μελέτης που εκφράζεται σε ακέραιες μο¬ 
νάδες επί τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4 παρ. 4α Ν.1418/84 και του άρθρου 6 του Π.Δ. 
609/85, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 
218/99 και το Ν.2940/01, προϋπολογισμού 74.500 € χω¬ 
ρίς ΦΠΑ. 

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 
26.6.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Καλαβρύτων, στα 
Καλάβρυτα του Ν. Αχάί'ας, ενώπιον αρμοδίας επιτρο¬ 
πής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους με 
υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2002 το ποσόν των 
29.347,03€ . 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ρές: 

• Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ Β'τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο ΜΕΕΠ Α’ τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 42 του 
Ν. 2940/01 (Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες) σύμφωνα με 
την παλαιά κατάταξη καθώς και Εργοληπτικές Επιχειρή¬ 
σεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αντι¬ 
στοίχου τάξεως βάσει του Ν. 2940/01. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85, του 
Π.Δ. 171/87, του Π.Δ.23/93, του Ν.2229/94, του Π.Δ. 
410/95, του Ν.2576/98 του Π.Δ. 218/99, του Π.Δ. 334/00 
και του Ν. 2940/01, καθώς καιτιςτροποποιήσειςτους. Συ¬ 
νολική προθεσμία περαίωσης του έργου εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακές ημέρες. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο πο¬ 
σό των 2.500€ και βεβαιώνεται την κατάθεση ισόποσου 
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γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημο¬ 
σίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συνταγμένη σύμφωνα με τον 
τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και κατά τα λοιπά σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Π.Δ. 609/85 
και του Ν.2229/94, θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενενήντα 
ημέρες και θα απευθύνεται προς το Φορέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν από την 
έδρα του Δήμου Καλαβρύτων στο Δημαρχείο στα Καλά¬ 
βρυτα Ν. Αχάίας (τηλ. 06920/22390) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. της 
Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης Ν. Αχάίας 
Τσαμαδού 48, Πάτρα (Σταυτόπουλο Ν. Τηλ. 0610/ 
316.798) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν 
γνώση της μελέτης και μπορούν να προμηθευτούν τα 
τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Διεύ¬ 
θυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Νομού 
Αχάίας. 

Καλάβρυτα, 12 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3136 

Ο Δήμαρχος Μολάων. 

Διακηρύσσει ότι σης δέκα επτά (17) του μηνάς Ιουλίου 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ημέρα και ώρα λήξης 
παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Μολάων ενώ¬ 
πιον της Δημαρχιακής Επιτροπής θα διεξαχθεί δημόσιος 
μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές 
και με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης επί τοις εκατό 
του τιμολογίου της μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΦΡΕ¬ 
ΖΑΣ" προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 
185,593€ . 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται 10.00 και ώρα 
λήξης παράδοσης προσφορών η 11.00. 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
219.000€ μαζί με τον ΦΠΑ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργολαβι¬ 
κές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β’ τάξεως 
και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΑ ή Κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων Β' Τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατό 
(100) ημερολογιακές ημέρες. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το 2% 
επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου δηλαδή στο 
ποσότων3.712=€ . 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/1984 και των εκτελεστικών του Π.Δ/των (472/1985, 
609/1985, 171/1987), του Ν.2576/1998 και των συναφών 
Υπουργικώντου Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. όπως ισχύουν. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.Τ.Α. 

Η Τεχνική Μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στο Δη¬ 
μαρχείο Μολάων και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Λακω¬ 


νίας στη διάθεση των ενδιαφερομένων όλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Μολάοι, 12 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 43238 

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην προμήθεια εξή¬ 
ντα έξι (66) φύλλων αλουμινίου διαστάσεων 2μ X 1μ. πά¬ 
χους 3 χλστ., για την κατασκευή πινακίδων του Κ.Ο.Κ., και 
για το έργο «Συντ/ση - επισκευή και επέκταση κάθετης και 
οριζόντιας σήμανσης οδών της πόλης» προϋπολογισμού 
6.399,40€ καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν 
τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ.332), 
την 25.6.2002 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης παραλαβής προ¬ 
σφορών 10.30 και ώρα λήξης 10.45. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ, τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι νόμιμες κρα¬ 
τήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οδοποιίας, 
Μυκόνου 2, τηλ. 0310 911711, Π. Λαζαρίδη, κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ώρες και ημέρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιο- 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 27.6.2002 και ώρα 10.30. 

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2002 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 43235 

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην προμήθεια δια¬ 
φόρων υλικών για το έργο «Συντ/ση - επισκευή και επέ¬ 
κταση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης οδώντης πόλης» 
προϋπολογισμού 6.349,9€ καλείτους ενδιαφερομένους 
να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμη¬ 
θειών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όρο¬ 
φος γραφ. 332), την 25.6.2002 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών 10.00 και ώρα λήξης 10.15. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ, τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι νόμιμες κρα¬ 
τήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οδοποιίας , 
Μυκόνου 2, τηλ. 0310 911711, Π. Λαζαρίδη , κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ώρες και ήμερες. 
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Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιο- 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 27.6.2002 και ώρα 10.00. 

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ 

-Φ- 

(14) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 26.6.2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10-10.15 π.μ. ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική 
Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική 
πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για την πενταε¬ 
τή μίσθωση του αριθμ. 25 καταστήματος (κρεοπωλείου) 
οδού Φιλοποίμενος της Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς με 
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώμα¬ 
τος το ποσόν των 900 (εννιακόσια) € αναπροσαρμοζό¬ 
μενο κάθε χρόνο κατά 5% επί του εκάστοτε διαμορφου- 
μένου μισθώματος. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το τετραπλάσιο του ποσού της πρώτης προσφο¬ 
ράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρ¬ 
κεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυ¬ 
ξης αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Δημ. Περιουσίας, Τμ. Εκμ/σεως του Δήμου, Λιοσίων 22, 
τηλ. 0105243534 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-Φ- 

(15) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 19.6.2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10.30-10.45 π.μ. ενώπιον της Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμμα¬ 
τεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επι¬ 
τροπής, θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός 
για την προμήθεια πλακιδίων δαπέδου και κόλλας για τα 
κτίρια Σόλωνος 78 (Καλφοπούλειο Ίδρυμα) - Βαφέως και 
Πανόρμου πρ/σμού 11.710 (έντεκα χιλιάδες επτακόσια δέ¬ 
κα) € πλέον ΦΠΑ 18%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 352 € 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματί¬ 
ου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Η προθεσμία περαιώσεως της προμήθειας ορίζεται σε 
εξήντα (60) ημέρες. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές ή κατασκευαστές του είδους, οι οποίοι πρέπει 
απαραίτητα να συμπληρώσουν τα ειδικά έντυπα προσφο¬ 


ράς, τα οποία και μόνο θα γίνουν δεκτά από τη Δημαρχια¬ 
κή Επιτροπή, με ποινή αποκλεισμού. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Αρχιτεκτονικού του Δήμου, Λιοσίων 22, τηλ. 0105240189 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-Φ- 

(16) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 26.6.2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10-10.15 π.μ. ενώπιον της Δημαρχια¬ 
κής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, 
Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επιτρο¬ 
πής, θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός τακτικός διαγω¬ 
νισμός για την προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση Π. 
Σταθμών - Λεσχών Φιλίας - κτιρίων Καραμάνου - Λιοσίων - 
Παλαιολόγου κ.λπ. κτιρίωντου Δήμου πρ/σμού 29.332 (εί¬ 
κοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα δύο) € συμπερ. 
και του ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 746 € 
και βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π. και Δ. ή με 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντε¬ 
ταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. 

Η προθεσμία παράδοσης ολόκληρης ή τμηματικά της 
προμήθειας θα είναι σε δύο (2) μήνες και αρχίζει να 
υπολογίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβα¬ 
σης. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές χρωμάτων, αρκεί να υποβάλλουν τα στο 
άρθρο 7 των όρων διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολο- 
γητικά. 

Για την μελέτη αυτή μπορούν να λάβουν γνώση οι εν¬ 
διαφερόμενοι από την Δ/νση Αρχιτεκτονικού του Δήμου, 
Λιοσίων 22, τηλ. 0105240189, ΡΑΧ 0105241191 κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-Φ- 

(17) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 19.6.2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10.15-10.30 π.μ. ενώπιον της Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμμα¬ 
τεία, Λιοσίων 22,4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επι¬ 
τροπής, θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός 
για την προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων πρ/σμού 7.470 
(επτά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα) € πλέον ΦΠΑ 
18%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 225 € 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματί- 
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ου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Η προθεσμία περαιώσεως της προμήθειας ορίζεται σε 
ένα (1) μήνα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές ή κατασκευαστές του είδους, οι οποίοι πρέπει 
απαραίτητα να συμπληρώσουν τις προσφορές τους στα 
ειδικά έντυπα προσφοράς, τα οποία και μόνο θα γίνουν 
δεκτά από την Δημαρχιακή Επιτροπή, με ποινή αποκλει¬ 
σμού. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία 
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Οδο¬ 
ποιίας του Δήμου, Χαλκοκονδύλη 33, τηλ. 0105249241 κά¬ 
θε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

(18) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 19.6.2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10.15-10.30 π.μ. ενώπιον της Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμμα¬ 
τεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επι¬ 
τροπής, θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός 
για την προμήθεια υαλοστασίων αλουμινίου για τα κτίρια: 
α) Σόλωνος 78 (Καλφοπούλειο Ίδρυμα) και β) Βαθέως και 
Πανόρμου πρ/σμού 11.700 (έντεκα χιλιάδες επτακόσια) € 
πλέον ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 351 € 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματί¬ 
ου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Η προθεσμία περαιώσεως της προμήθειας ορίζεται σε 
ένα (1) μήνα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές ή κατασκευαστές του είδους, οι οποίοι πρέπει 
απαραίτητα να συμπληρώσουντα ειδικά έντυπα προσφο¬ 
ράς, τα οποία και μόνο θα γίνουν δεκτά από τη Δημαρχια¬ 
κή Επιτροπή, με ποινή αποκλεισμού. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Αρχιτεκτονικού του Δήμου, Λιοσίων 22, τηλ. 0105240189 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

(19) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι σης 19.6.2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30- 10.45 π.μ. ενώπιον της 
Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική 
Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρ¬ 


χιακής Επιτροπής, θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός 
διαγωνισμός για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για 
τη συντήρηση των Π. Εξοχών Αγ. Ανδρέα πρ/σμού 
11.643 (έντεκα χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία) € πλέ¬ 
ον ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 350 € 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματί¬ 
ου του Τ. Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Η προθεσμία περαιώσεως της προμήθειας ορίζεται σε 
τριάντα (30) ημέρες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές ή κατασκευαστές του είδους, οι οποίοι πρέπει 
απαραίτητα να συμπληρώσουντα ειδικά έντυπα προσφο¬ 
ράς, τα οποία και μόνο θα γίνουν δεκτά από την Δημαρ¬ 
χιακή Επιτροπή, με ποινή αποκλεισμού. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Αρχιτεκτονικού του Δήμου, Λιοσίων 22, τηλ. 0105240189 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

( 20 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 19.6.2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10.00 - 10.30 π.μ. ενώπιον αρμόδιας 
τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δή¬ 
μου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 
33,4ος όροφος, Δ/ΝΣΗ Προμηθειών θα διεξαχθεί επανα¬ 
ληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός για την 
προμήθεια ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (ιματι¬ 
σμού) εργαζομένων σε συνεργεία κλαδέματος υψηλών 
δένδρων (προστατευτικό σακάκι εργασίας φόρμα προ¬ 
στασίας, γάντια εργασίας, δερμάτινα άρβυλα, κράνος, 
γυαλιά ασφαλείας, προϋπολογισμού 18.806,84 ΕΥΡΩ συ- 
μπ/νουτου Φ.Π.Α. 

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στη Δ/νση Κηπο- 
τεχνίας και Πρασίνου εντός 30 ημερών από την υπογρα¬ 
φή της σύμβασης. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζη¬ 
τούμενων ειδών. 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/ΝΣΗ Προμηθειών, 
Τμήμα Δημοπρασιών, Χαλκοκονδύλη 33, τηλ.: 52.23.830- 
52.42.776, κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει το Δήμο. 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Β. ΡΙΖΑΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 20.6.2002 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα 10.30 - 11.00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας 
τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δή¬ 
μου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 
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33, 4ος όροφος, Δ/ΝΣΗ Προμηθειών θα διεξαχθεί πρό¬ 
χειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χι- 
λίων (1.000) γιλέκων υψηλής ευκρίνειας για τις ανάγκες 
της Δ/νσης Καθαριότητας προϋπολογισμού 15.600 € 
συμπ/νου του Φ.Π.Α. 

Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενενήντα (90) 
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζη¬ 
τούμενων ειδών. 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/ΝΣΗ Προμηθει¬ 
ών, Τμήμα Δημοπρασιών, Χαλκοκονδύλη 33, τηλ.: 
52.23.830 - 52.42.776, κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει το Δήμο. 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Β. ΡΙΖΑΣ 

-Φ- 

( 22 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Ο Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων προ- 
κειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου που θα ανα- 
λάβειτην ιστοσελίδα του Π.Ο.Δ.Α, στο ΙΝΤΕΒΝΕΤ για την 
περίοδο Ιούλιος έως Δεκέμβριος 2002, προϋπολογισμού 
οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 18%, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές, που θα γίνονται δεκτές 
μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση, στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50. 

Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να λάβουν οι ενδια¬ 
φερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Π.Ο.Δ.Α., Ακα¬ 
δημίας 50, τηλ. 0103631946, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2002 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 
-Φ- 

(23) 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. 

Αριθ. Πρωτ. 5390 

Ο Δήμαρχος Φερών προκηρύσσει ανοικτή δημοπρα¬ 
σία με το σύστημα «Προσφοράς με επιμέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (άρθρο 7, Π.Δ. 
609/85)» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
«Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων θεμάτων» 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και την 
Δ17α/05/ 62/Φ.Ν. 380/35/14.9.1994 εγκύκλιο του ΥΠΕ- 
ΧΩΔΕ και των εκτελεστικών του Π.Δ. 472/85, Π.Δ. 
23/93, Π.Δ. 609/85 ως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
286/94 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87, Ν. 
2576/98σχετικά με την βελτίωση των διαδικασιών για 
την ανάθεση της κατασκευής των Δημοσίων Έργων, 
του Ν. 2940/2001, Π.Δ. 28/80 και 76/85 σε ότι αφορά τα 
αποφαινόμενα όργανα για την επιλογή εργοληπτικής 
επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: Αγροτική 
Οδοποιία Φερών και Δημοτικού Διαμερίσματος Πέ¬ 
πλου. 


Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται 
είναι 106.779,66 € σε βάρος των πιστώσεων ΣΑΤΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 26 του μήνα Ιούνιου του 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στα γραφεία 
του ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Δεκτές για υποβολή προσφοράς γίνονται εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2, 1ης και 2ης 
τάξης για έργα Οδοποιίας καθώς και κάτοχοι παλαιών ερ¬ 
γοληπτικών πτυχίων ΔΈ. που κατατάχθηκαν αυτοδίκαια 
στις αντίστοιχες κατηγορίες κοιτάξεις του ΜΕΕΠ με τον 
Ν. 1418/84 (άρθρο 16 παρ. 9) σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και τους όρους της παρούσας καθώς και εμπει¬ 
ροτέχνες πτυχίων αντίστοιχης δυναμικότητας εγγεγραμ¬ 
μένοι στα νομαρχιακά Μητρώα. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι δύο (2) 
μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.136 € . 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το ΔΗΜΟ ΦΕ¬ 
ΡΩΝ 0555 088176- 88181 Γεωργαντά Ευάγγελο και από 
την Τ.Υ.Δ.Κ. 0551 0 88959 Μαρτίνη Δημοσθένη. 

Τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Δήμο Φερών 
και από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Έβρου. 

Φέρες, 12 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 

-Φ- 

(24) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΕ.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Το Πανεπιστημιακό Γ ενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα 
από τη 14/20.5.2002 απόφαση του Δ.Σ. επαναπροκηρύσ- 
σει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την προμήθεια «ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ» προϋπολογισμού Δαπά¬ 
νης: 205.429,2 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία Αποστολής της περίληψης στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 
12 . 6 . 2002 . 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Νοσοκομείου 
στις 5 Αυγούστου 2002 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. 
(λήξη κατάθεσης προσφορών) ενώπιον επιτροπής. Πλη¬ 
ροφορίες δίνονται καθημερινά στο Γ ραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου, Τηλ. 999-417. 

Πάτρα, 7 Ιουνίου 2002 

Ο Διοικητής 
Ν. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ 

-Φ- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΕ. Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Το Πανεπιστημιακό Γ ενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα 
από τη 14/20.5.2002 απόφαση του Δ.Σ. επαναπροκηρύσ- 
σει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την προμήθεια «ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΩΝ» (Συσκευή έμμεσης 
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θερμιδομετρίας) Δαπάνης: 41.085,84 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία Αποστολής της περίληψης στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 12.6.2002. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Νοσοκομείου 
στις 6 Αυγούστου 2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη 
κατάθεσης προσφορών) ενώπιον επιτροπής. Πληροφο¬ 
ρίες δίνονται καθημερινά στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου, Τηλ. 999-417. 

Πάτρα, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Διοικητής 
Ν. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ.Ε.Σ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3009/12.6.2002 

Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων Περιφέρει¬ 
ας Θεσσαλίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση 
της αρ.6 Ε.Ο. στο τμήμα Τρίκαλα - όρια Ν. Τρικάλων - Ιω- 
αννίνων», έργου Τ.Ε.Ο. (κ.α. 7269), προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης κατά την μελέτη ύψους 440.205,43 € 
(150.000.000 δρχ.) (μαζί με τη δαπάνη για Φ.ΠΑ). χρήσης 
2001 - 2002 . 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές 
και με το σύστημα «προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης» (άρθροδτου Π.Δ. 609/85) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 «Περί δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συ¬ 
ναφών θεμάτων» και των εκτελεστικών αυτού Π.Δ. 609/85 
και 472/85, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώ¬ 
θηκαν μεταγενέστερα και των αποφάσεων με αριθμούς 
Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10.2.1998 και Δ17α/10/β5/ΦΝ 402/ 
24.7.1998 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
10.7.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξηεπίδο- 
σηςπροφορών) σταγραφεία της Υπηρεσίας (Δ.Ε.Σ.Ε. Πε- 
ριφέραας Θεσσαλίας), στην οδό Γαληνού αρ. 4, στη Λά¬ 
ρισα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ, κάτοχοι των 
παλαιών πτυχίων Γ’ τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας, 
ή των αντίστοιχων πτυχίων, όπως αυτά προκύπτουν 
μετά την επανάκριση των παλαιών σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν. 2940/2001, με τον περιορισμό πάντοτε 
των σε ισχύ κατωτάτων ορίων των εργοληπτικών πτυ¬ 
χίων. 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις των κρατών μελών της 
Ε.Ε. και κρατώνπου δικαιούνται βάσει της συμφωνίαςτης 
Ε.Ο.Χ. να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κρατών μελών 
της Ε.Ε. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% του 
προϋπολογισμού της μελέτης του έργου δηλαδή 8.805€ 
και θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης 
Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Περιφερείας Θεσσαλίας. 

Πληροφορίες και σχετικά τεύχη θα δίδονται από τη Δι¬ 
εύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Περιφέ¬ 
ρειας Θεσσαλίας, στα γραφεία της στην οδό Γαληνού 4, 
στη Λάρισα, τηλέφωνα 0410532401,532445, τις εργάσι¬ 


μες ημέρες και ώρες, μέχρι δυο (2) ημέρες προ της ημε¬ 
ρομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Λάρισα, 12 Ιουνίου 2002 
Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Προϊστάμενος Δ.Ε.Σ.Ε. 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
-♦- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ.Ε.Σ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3008/12.6.2002 

Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων Περιφέρει¬ 
ας Θεσσαλίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση 
της αρ.6 Ε.Ο. στο τμήμα Βόλος - Λάρισας», έργου Τ.Ε.Ο. 
(κ.α. 7269), προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά την μελέ¬ 
τη ύψους 440.205,43 € (μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α.), 
χρήσης 2001-2002. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές 
και με το σύστημα «προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης» (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 «Περί δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συ¬ 
ναφών θεμάτων» και των εκτελεστικών αυτού Π.Δ. 609/85 
και 472/85, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώ¬ 
θηκαν μεταγενέστερα και των αποφάσεων με αριθμούς 
Δ17α/08/1β/ΦΝ402/10.2.1998 και Δ17α/10/β5/ΦΝ 402/ 
24.7.1998του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
3.7.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδο¬ 
σης προσφορών) στα γραφεία της Υπηρεσίας (Δ.Ε.Σ.Ε. 
Περιφέρειας Θεσσαλίας), στην οδό Γαληνού αρ. 4, στη 
Λάρισα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.Ε.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ, κάτοχοι των παλαιών 
πτυχίων Γ’ τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας, ή των αντί¬ 
στοιχων πτυχίων, όπως αυτά προκύπτουν μετά την επα- 
νάκριση των παλαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2940/01, με τον περιορισμό πάντοτε των σε ισχύ κατωτά¬ 
των ορίων των εργοληπτικών πτυχίων. 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις των κρατών μελών της 
Ε.Ε. και κρατών που δικαιούνται βάσειτης συμφωνίας της 
Ε.Ο.Χ. να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κρατών μελών 
της Ε.Ε. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% του 
προϋπολογισμού της μελέτης του έργου δηλαδή 
8.804,11 € και θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Ελέγχου 
Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Πληροφορίες και σχετικά τεύχη θα δίδονται από τη Δι¬ 
εύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Περιφέ¬ 
ρειας Θεσσαλίας, στα γραφεία της στην οδό Γ αληνού 4, 
στη Λάρισα, τηλέφωνα 0410632401,532445, τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες, μέχρι δύο (2) ημέρες προ της ημε¬ 
ρομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Λάρισα, 12 Ιουνίου 2002 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Προϊστάμενος Δ.Ε.Σ.Ε. 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 2037 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πυλαρέων Κεφαλ¬ 
ληνίας προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές, για την κατασκευή του έρ¬ 
γου: «Αποπεράτωση ανάπλασης παραλίας Γυρού Αγίας 
Ευφημίας» κατά το σύστημα προσφοράς με Ελεύθερη 
Συμπλήρωση Τιμολογίου (άρθρο 9 του Π.Δ. 609/85). 

Η μέση τεκμαρτή έκπτωση θα υπολογίζεται με ακρίβεια 
δύο δεκαδικών ψηφίων. 

Η δημοπράτηση και η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε από τον Ν. 2229/94 και τον Ν. 
2576/98, και του Π.Δ. 609/85 καθώς και των σχετικών 
εγκυκλίων περί Δημοσίων Έργων. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοϊ- 
ψατούνται ανέρχεται στο ποσό των 20.166,54 ΕΥΡΩ χω¬ 
ρίς το Φ.Π.Α. 

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από ΣΑΝΑ Π και η 
διατιθέμενη πίστωση ανέρχεται στα 21.692,58 ΕΥΡΩ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3η του μηνάς Ιουλίου του 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 - 11.00 π.μ. στο 
Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πυλαρέων στην Αγία Ευ¬ 
φημία από την αρμόδια επιτροπή. 

Η προθεσμία περατώσεως του έργου ορίζεται σε 60 
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής 
συμβάσεως. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
403,33 ΕΥΡΩ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες Εργο¬ 
ληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων έργων εγγεγραμμένες 
στο Μ.Ε.Ε.Π τάξεως Α’ για έργα ηλεκτρομηχανολογικά 
και τάξεως Α’ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ όπως και κάτοχοι 
παλιών Εργοληπτικών Πτυχίων Δ.Ε. χου κατατάσσονται 
αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του 
Μ.Ε.Ε.Π σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 
1418/84. 

Σε περίπτωση που η Δημοπρασία αποβεί άγονη θα διε- 
νεργηθεί ξανά στον ίδιο χώρο στις 10-7-2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη την ίδια ώρα με τους αρχικούς όρους της Διακήρυ¬ 
ξης· 

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δή¬ 
μου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 
06740-61207 και 06740-61000. 

Αγία Ευφημία, 12 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
(υπογραφή) 

-Φ- 

(29) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 4033 

Ο Δήμαρχος Βουπρασίας προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευήςτου έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11 β» προϋπολογισμού δα¬ 


πάνης ΕΥΡΩ 793.000,00 (μεΦ.Π.Α.). Η υποβολή προσφο¬ 
ρών θα γίνει με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
(άρθρο 6του Π.Δ. 609/85). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Φο¬ 
ρέα (Βάρδα - Ηλείας), την 3η του μηνός Ιουλίου του 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής. 

Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11η π.μ. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπραξίες επι¬ 
χειρήσεων Δ.Ε. πτυχίων. 

Γ τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Β'τάξης και 
άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή αντιστοίχων 
τάξεων πτυχίων του Ν. 2940/2001. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) μή¬ 
νες. 

Εγγύηση συμμετοχής, η οποία θα απευθύνεται στο Φο¬ 
ρέα κατασκευής του έργου (δηλ. στο Δ. Βουπρασίας) ορί¬ 
ζεται ποσό 13.441,00 ΕΥΡΩ. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (αρμόδιος Τσά- 
τσος,τηλ. 0623-71455-72509) καιτηςΤ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Βάρδα, 12 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ 

-Φ- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 
Αριθ. Πρωτ. 1918 

Ο Δήμαρχος Δημ. Υψηλάντη διακηρύττει ότι: 

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό σε 
ακέραιες μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 
609/85 σε έντυπα προσφοράς σφραγισμένα και αριθμη- 
μένα από τον δήμο, για την εκτέλεση του έργου «Ηλε- 
κτροφωτισμός γηπέδου Ποδοσφαίρου Δ.Δ. Ποντοκώ- 
μης». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ (117.500,00 ΕΥΡΩ) εκ των οποίων 
17.940,21 ΕΥΡΩγιαΦ.Π.Α. και η χρηματοδότηση του προ¬ 
έρχεται από πιστώσεις του προγράμματος Ελλάδα 2004. 

Οι προσφορές κατατίθονται στο Δημαρχείο Δ. Υψηλά¬ 
ντη. 

Λήξη παραλαβής προσφορών ορίζεται η 26 Ιουνίου 
2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β’ τάξης ή Α2 και άνω για 
έργα Η/Μ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρ¬ 
θρου 16 του Ν. 1418/1984 & του άρθρου 4 του Ν. 
2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.991,20 ΕΥΡΩ (2% 
επί του προϋπολογισμού δαπάνης του έργου) και κατατί¬ 
θεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ. Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης όπως και 
έντυπα τευχών διαγωνισμού βρίσκονται στα γραφεία του 
Δήμου (τηλ. 0461-96496-96427), από τις οποίος οι ενδια¬ 
φερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 
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Η ανάδειξη του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν. 2576/98 και όπως αυτός συνοδεύεται από 
την απόφαση Δ. 17α/10/65/Φ.Ν. 402/98 λαμβάνοντας υπό¬ 
ψη το άρθρο ρ Κατηγορία Η/Μ. 

Μαυροδένδρι, 12 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 

-♦- 

(31) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΙΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 13179 

Ο Δήμαρχος Αλίμου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
με σύστημα υποβολής προσφοράς με ελεύθερη συμπλή¬ 
ρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 9. 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ Β ΑΛΙ ΑΝ ΟΥ, 
ΚΑΡΝΑΒΙΑ, ΑΝΘΗΡΟΥ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ» 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ευρώ 211.576,27 
πλέον του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 3 Ιουλίου 2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο 
Δημαρχείο Αλίμου, Αριστοτέλους 53 στον Άλιμο, μπρο¬ 
στά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Β' (Α2) τάξεως και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ και κάτοχοι πα¬ 
λαιών πτυχίων Δ. Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες κατηγορίες καιτάξηςτων ΜΕΕΠ σύμφωνα με 
την παράγραφο 9 του άρθρου 16του Ν. 1418/84. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης και της διακήρυξης του έργου και να παραλάβουν 
το έντυπο προσφοράς, στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ. του 
Δήμου μέχρι τις 26-6-2002 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
από τις 09.00 έως 12.00 π.μ. 

Άλιμος, 12 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΟΥΚΟΣ 

-♦- 

(32) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 4305 

1. Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης διακηρύττει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτή δημοπρασία, με προσφορά ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (άρθρο 6 του Π.Δ. 
609/85), η κατασκευή του έργου: 

«Αντικατάσταση στέγης 8ου Δημοτικού Σχολείου» σύμ¬ 
φωνα με το Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
2229/94, το Ν. 2576/98 και των εκτελεστικών τους Π.Δ. και 
Υπουργικών Αποφάσεων. 

2. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία 
του Ν. 2576/98 και της Υπουργικής Απόφασης Δ17α/10/ 
65/ΦΝ 402/98 του ΥΠΕΧΩΔΕ στην οποία ορίζεται (άρθρο 
1) η κατηγορία Δ’ ΟΙ ΚΟΔΟΜIΚΑ στην οποία εντάσσεται το 
δημοπρατούμενο έργο. 


3. Προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαβανομενου 
του Φ.Π.Α.) 73.367 Ευρώ. 

4. Δημοπρατούμενες εργασίες 59.960 Ευρώ. 

5. Εγκεκριμένη πίστωση τρέχοντος έτους 73.367 Ευρώ. 

6. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Με¬ 
γαλόπολης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την τρίτη 
(3η) του μήνα Ιουλίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2002. 
Ώρα έναρξης αποδοχής προσφοράς η 10.00 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφοράς η 11.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α’ τάξεως και άνω εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα οικοδομικά. 

8. α) Εγγύηση συμμετοχής Ευρώ 1.200 (2%) εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας Ταμείου Παρακατα¬ 
θηκών και Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ. 

β) Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέ¬ 
λεστων τμημάτων των εργολαβιών σύμφωνα με την παρ. 
45 του άρθρου 4του Ν. 2940/01. 

γ) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για άλατα 
μηχανήματα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην 
οποία να αναγράφεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να προσκομίσει στην επίβλεψη αντίγραφο βεβαίωσης κα¬ 
ταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για κάθε μηχάνημα πού θα 
χρησιμοποιήσει (Αρ. Πρωτ. Δ ΕΞ 4022/7-5-91 Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) 

9. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Μεγαλόπολης στο 
όνομα του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστο¬ 
λή- 

10. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα Γραφεία 
του Δήμου Μεγαλόπολης και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. 
Νομού Αρκαδίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μεγαλόπολη, 12 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 
-♦- 

(33) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 4304 

1. Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης διακηρύττει ότι εκτίθε¬ 
ται σε ανοικτή δημοπρασία, με προσφορά ενιαίου πο¬ 
σοστού έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρε¬ 
σίας, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (άρθρο 6 του 
Π.Δ. 609/85), η κατασκευή του έργου: «Αναπλάσεις Κοι¬ 
νοχρήστων χώρων των Οικισμών Μεγαλόπολης (Πλα¬ 
τεία Δ.Δ. Ισιώματος Καρυών» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, το Ν. 2576/98 
και τον εκτελεστικών τους Π.Δ. και Υπουργικών Αποφά¬ 
σεων. 

2. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία 
του Ν. 2576/98 και της Υπουργικής Απόφασης Δ17α/10/ 
65/ΦΝ 402/98 του ΥΠΕΧΩΔΕ στην οποία ορίζεται (άρθρο 
1) η κατηγορίαΔ’ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην οποία εντάσσεταιτο 
δημοπρατούμενο έργο. 

3. Προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαβανομένου 
του Φ.Π.Α.) 88.000 Ευρώ. 

4. Δημοπρατούμενες εργασίες 71.000 Ευρώ. 

5. Εγκεκριμένη ίτίστωση τρέχοντος έτους 88.000 Ευρώ. 
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6. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου 
Μεγαλόπολης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 
τρίτη (3η) του μήνα Ιουλίου ημέρα Τετάρτη του έτους 
2002 . 

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφοράς η 10.00 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφοράς η 11.00 π.μ. 

7. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Β' τάξεως και άνω εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα οικοδομικά. 

8. α) Εγγύηση συμμετοχής Ευρώ 1.420 (2%) εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας Ταμείου Παρακατα¬ 
θηκών και Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ. 

β) Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέ¬ 
λεστων τμημάτων τον εργολαβιών σύμφωνα με την αριθ. 
ΕΔ2Α/Β'27/ΦΝ 294/18-3-1985. 

γ) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για όλα τα 
μηχανήματα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην 
οποία να αναγράφεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να προσκομίσει στην επίβλεψη αντίγραφο βεβαίωσης κα¬ 
ταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για κάθε μηχάνημα πού θα 
χρησιμοποιήσει (Αρ. Πρωτ. ΔΈΞ4022/7-5-91 Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) 

9. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Μεγαλόπολης στο 
άνομα του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

10. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα Γρα¬ 
φεία του Δήμου Μεγαλόπολης και στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Αρκαδίας τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Μεγαλόπολη, 12 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣΤΣΙ ΡΙΓΩΤΗΣ 
-♦- 

(34) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 196 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γράμου διακηρύττει, ότι 
στις 17 του μηνάς ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2002 ημέρα Τετάρ¬ 
τη και ώρα 11 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο 
Κοινοτικό κατάστημα Γράμου,στο Άργος Ορεστικό, θα 
διεξαχθεί ανοικτή μυστική δημοπρασία με το σύστημα 
προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών για την ανάδειξη, αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Επισκευή-Συντήρηση του Κοινοτικού Ξενώνα», σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του Ν. 1418/84,Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 
472/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 2229/94, Ν. 2576/1998 και του Ν. 
2940/2001 όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και 
ισχύουν. 


Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό των 16.883,00 Ευρώ με ΦΠΑ, 
(14.307,63 χωρίς ΦΠΑ). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολάβοι ή εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικό πτυ¬ 
χίο Α' τάξης και άνω για έργα Οικοδομικά και υδραυλι¬ 
κά καθώς και εγγεγραμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα 
με ανάλογα προσόντα. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου δηλ. 286,15 Ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες θα παραλαμβάνουν 
τα τεύχη δημοπράτησης και θα συμπληρώνουν την οι¬ 
κονομική προσφορά τους επί εντύπου σφραγισμένου 
που θα χορηγεί η ΤΥΔΚ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, τηλ. 04670 
29032). 

Άργος Ορεστικό, 3 Ιουνίου 2002 
Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ 

-♦- 

(35) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού Διαμερίσματος 
Πειραιά, διενεργεί ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση 
του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Π. 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ- ΔΡΥΟΠΗΣ-ΓΑΛΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΕΠΙΔΑΥ¬ 
ΡΟΥ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ». 

προϋπολογισμού 730.000 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. με υποβολή 
προσφορών κατά το σύστημα «επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης και έλεγχο ομαλότητας» (αρθρ. 7 Π.Δ. 609/85) 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως αναφέρεται 
στη διακήρυξη, καθώς και με την αριθμ. Πρωτ. 575/12-6- 
2002 Απόφαση 48/12-8-2002, Συνεδρίαση 196/2002, της 
Νομ. Επιτροπής Έργων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΝΔ Πει¬ 
ραιά, με διαθέσιμη εντός του 2002 πίστωση 600.000 ΕΥ¬ 
ΡΩ με τον ΦΠΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει 26η Ιουνίου 2002 ημέρα Τετάρ¬ 
τη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς Νομαρχ Διαμερ. Πει¬ 
ραιώς, υπό την αρμόδια Επιτροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει- 
ρήσειςΔημ. Έργων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ,τάξεωςΔ 
ατομ. και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και υπό τις νόμιμες 
προϋποθέσεις ως προς τα κατώτατα όρια. 
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Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε (12.373) ΕΥΡΩ δηλ. 
2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, όπως 
ορίζει το άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85, θα απευθύνεται στη 
Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πει¬ 
ραιά και θα είναι σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 27 
του ίδιου Π.Δ. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στην Επιτρο¬ 
πή διαγωνισμού, εκτός από τα δικ/κά που προβλέπονται 
στο άρθρο 17 του Π.Δ. 609/85, και όλα τα στοιχεία που 
προβλέπονται από την Διακήρυξη της μελέτης . 


Όλα τα σχετικά της μελέτης βρίσκονται στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχ. Δ/τος Πειραιά, 
Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιά (2ος όροφος) όπου οι εν¬ 
διαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες ή να πα¬ 
ραλάβουν τεύχη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η εν λόγω περίληψη θα δημοσιευθεί και στο Τεύχος Δια¬ 
κηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεωντης Εφημερίδας της Κυ- 
βερνήσεως. 

Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2002 
Η Πρόεδρος της Ν.Ε. 

Μ.ΣΟΡΩΤΟΥ-ΤΣΑΝΑΚΗ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 010 52 21 004 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΐΙρ: νννννν.βΐ.9 γ 

Θ-ΓΠ3ίΙ: \Λ/θβΓΠ35ΐθΓ @ βί.0Γ 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βαο. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 

(0310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(0410) 597449 
(06610) 89 127 / 89 120 

Τ.Κ. 185 31 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

010 4135 228 
(0610) 638 109 -110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

(0810) 396 223 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(06510) 87215 
(05310) 22 858 

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(02510) 46 888 / 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 ευτο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυΐΌ για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 

Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 



Ευπο 



Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - Γοηη για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θογο ανά τεμά¬ 
χιο, ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 ΘυΐΌ ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το Ιη(6ΐτΐ6ΐ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 

352 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Γ 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' και Δ' 

17 , 6 ° 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 θογο ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα 
του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙθτπΘΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συν¬ 
δρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





































